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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 275 

23 Μαίου 2008 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αριθμ. 6662 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

Δήμος Κασσάνδρας 

Κασσανδρεία Νομού Χαλκιδικής 

Τ. Κ. 63077 

Τηλ.: 2374022001 

Ε - ιτιαΙΙ: ΙθθΙθδΙ(ΒίοΙοηθ1.9Γ 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑ¬ 
ΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» και ο τόπος 
της παροχής Κασσανδρεία Νομού Χαλκιδικής. 

II. 1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες: Υδραυλική, Ηλεκτρο- 
μηχανολογική Περιβαλλοντική, Γεωτεχνική, Τοπογραφι- 
κή και Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 239.401,98 (+ ΦΠΑ 
19%) 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 
1.160.686,11 € για μελέτη κατηγορίας 13 

2. 50.009,90 € για μελέτη, κατηγορίας 16 
3.18.785,78 € για μελέτη κατηγορίας 9 

4. 4.061,62 € για μελέτη κατηγορίας 27 

5. 2.950,72€ για μελέτη κατηγορίας 21 

6. 2.907,85 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (4μή- 

νες ) , 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 4.788,04 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 


ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ¬ 
βασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5% επί της συμβατικής αμοιβής όπως αυτή θα προκύψει 
από τη οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

2. Κύριοι όροι χρημοτοδότησης και πληρωμής 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και 
η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ,: 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση, της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών - υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τ α απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερό¬ 
μενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που 
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών) του άρθρου 39 του ν. 33.16/2005 (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες 
κατηγορίες και τάξεις: 

1. στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών 
Έργων), πτυχία τάξεων Γ ή Δ ή Ε 

2. στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 
πτυχία τάξης Β 

3. στην κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ Μελέτες), πτυχία 
τάξεων Γ 
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4. στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Με¬ 
λέτες), πτυχία τάξεων Α 

5. στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες), 
πτυχία τάξεων Α 

β) Αλλοδαποί, προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε,Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα μέ’ το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά τα άρθρα 
18.2.3 της προκήρυξης, η κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
ταυ ν. 3316/2005, ως εξής: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 12 ετούς εμπειρίας, 

2. για την κατηγορία μελέτης 16, 1 στέλεχος δετούς 
εμπειρίας, 

3. για την κατηγορία μελέτης 9, 1 στέλεχος 12ετούς 
εμπειρίας, 

4. για την κατηγορία μελέτης 27,1 στέλεχος 4ετούς 
εμπειρίας, 

5. για την κατηγορία μελέτης 21, 1 στέλεχος 4ετούς 
εμπειρίας. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενη σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον αποφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια. 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικείμενου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών η Παρασκευή 4.7.2008, έναντι 
καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 30 
ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, 
κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 
14.7.2008 και ώρα 10, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δι¬ 


αγωνισμού. Τα έντυπο των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 150 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 69/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει 
τα διαγωνισμό ήτοι Δήμος Κασσάνδρας 
Κασσανδρεία Νομού Χαλκιδικής, ΤΧ. 63077, Τηλ.: 
2374022001, Ε- πιαίΙ: ΐΘθΙ<33@οΐ8ηθ1.9ΐ', από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν; 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο Επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 16.5.2008. 

Κασσάνδρεια, 19 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

Αριθμ. 2019 

Ο Δήμαρχος Αποδοτίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Ασπριά», με 
το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), 
προϋπολογισμού Υπηρεσίας (χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 54.280,00 € και συνολικού προϋπολονισυού (με 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 65.450,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10.6.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο, στην έδρα του Δήμου Αποδοτίας του Ν. Αιτωλ/νίας 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
(και ώρα 10.00 π.μ.), που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις «ΘΗΣΕΑΣ», 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008, 50.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον ανήκουν 
στην Α' τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών κ’ Α' 
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τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ, ή Κ/Ξ εφόσον ανήκουν 
στην Α' τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών κ’ Α' 
τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ, 

Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α91). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν σι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.086,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τέσσερις 
(4) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Αποδοτίας και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/ 
νιας (τηλ. 26310 55433, Πληροφ. Κ. Παληγεώργος) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου 
και Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 (τηλ.: 26310 55433, 
Εαχ: 26310 55425), μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 
(και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της 
ημέρας του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) ένα¬ 
ντι ποσού 20 €. 

Αποδοτία, 19 Μα'ίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΖΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) 

Αριθμ.ΔΙ.ΠΣΑΠ./Φ135/12 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ) ανακοινώνει ότι ματαιώνει το δημόσιο ανοικτό 
επαναληπτικό διαγωνισμό(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2008) με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την τοποθέτηση, συσκευασία σε 
χαρτοκιβώτια και την μεταφορά του έντυπου υλικού του 
ΟΑΕΕ σε Δ/νσεις - Τμήματα της Ηπειρωτικής στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης 
μετά των προαστίων των και Νησιωτικής Ελλάδας ως 
και των Δελτία Εισπράξεων Εισφορών(ΔΕΕ) από την Μο¬ 
νάδα Υποστήριξης Δ.Ε.Ε. επί της οδού Σατωβριάνδου 25 
προς την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.) επί της οδού Λ. Συγγρού 101 
και αντίστροφα από Ιδιωτικό Γ ραφείο Μεταφορών που 
είχε προκηρυχθεί να διενεργηθεί την 2.6.2008, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΑΕΕ, 
Ακαδημίας 22 Αθήνα, ημιώροφος. 


Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για επανάληψή 
του. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ΟΑΕΕ. 

Αθήνα, 21 Μα'ίου 2008 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1284 

Ο Δήμαρχος Βαρδουσιών διακηρύττει την διενέργεια 
μειοδοτικής ανοικτής δημοπρασίας για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου 
ύδρευσης στο Τ.Δ. Κερασιάς » με αριθμ. μελέτης 16/2007 
με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985) και σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984, 
ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών των ανωτέρω π.δ. 

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 23.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ και η διατιθέμενη πίστωση για το τρέχον 
έτος είναι 23.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται 
από Πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ν. Φωκίδας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού την 1η ημέρα Τρίτη του μήνα 
Ιουλίου, ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ, στα 
γραφεία του Δήμου Βαρδουσιών στο Κροκύλειο -Φωκί¬ 
δας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημε¬ 
ρομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερό¬ 
μενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται 
μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η 
ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και Κοινοπραξίες 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στις κατηγορίες: Α1 ή Α2 ή Πρώτη τάξη για έργα Υδραυ¬ 
λικά, καθώς επίσης και εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
μητρώα αναλόγου κατηγορίας και τάξεως. 

Γ ια εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 
384,00 ευρώ, ήτοι 2% επί του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Βαρδουσιών. 

Οι ενδιαφερόμδνοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να ενημερωθούν για τα τεύχη 
του διαγωνισμού από τον Δήμο Βαρδουσιών στο τηλ.: 
2266-0-41244 και Ϊ3Χ: 22660-41150. 

Κροκύλειο, 14 Μα'ίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 

Αριθ. 6337 

Ο Δήμαρχος Ελλησπόντου διακηρύττει ότι την 
17.6.2008, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 11:00 π.μ (λήξη 
παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δρέπανου του Δήμου Ελλησπόντου (ΤΚ 501 00, Κοζά¬ 
νη) θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2286/1995, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και της Αναλυτικής 
Διακήρυξης του Δημάρχου για την υλοποίηση της προ¬ 
μήθειας «Ασθενοφόρου» προϋπολογισμού 70.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 19%, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 8/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ Κοζάνης. 

Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια είδους 
υπάρχει στη μελέτη (8/2008). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 3.500,00 ΕΥΡΩ (5% επί της συνολικά προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης) ισχύος όπως περιγράφεται στην 
αναλυτική διακήρυξη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι 
νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ανάλογων ειδών 
και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα προσκομί¬ 
σουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και της 
διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Αντίγραφο της διακήρυξης, της μελέτης καθώς και 
των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερό¬ 
μενοι θα λαμβάνουν από το Δημοτικό Κατάστημα Δρέ¬ 
πανου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 2461092066) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα διενέργειας της προμήθειας. 

Κοιλάδα, 21 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 

Αριθμ. 6335 

Ο Δήμαρχος Ελλησπόντου διακηρύττει ότι την 
17.6.2008, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 10:00 π.μ (λήξη 
παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δρε- 
πάνου του Δήμου Ελλησπόντου (ΤΚ 501 00, Κοζάνη) θα 
διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2286/1995, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και της Αναλυτικής Διακή¬ 
ρυξης του Δημάρχου για την υλοποίηση της προμήθει¬ 
ας «Εκσκαφέα-Φορτωτή» προϋπολογισμού 55.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 19%, σύμφωνα με 
την υη’ αριθμό 9/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ Κοζάνης. 

Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια είδους 
υπάρχει στη μελέτη (9/2008). 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 


Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.750,00 ΕΥΡΩ (5% επί της συνολικά προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης) ισχύος όπως περιγράφεται στην 
αναλυτική διακήρυξη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι 
νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ανάλογων ειδών 
και είναι εγγεγραμμένοι στο οικεία Επιμελητήρια. 

Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα προσκομί¬ 
σουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και της 
διακήρυξης, τις οποίες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Αντίγραφο της διακήρυξης, της μελέτης καθώς και 
των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι θα λαμβάνουν από το Δημοτικό Κατάστημα 
Δρέπανου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 2461092066) μέχρι και την προηγούμενη ερ- 
γάσιμη-ημέρα διενέργειας της προμήθειας. 

Κοιλάδα, 21 Μαΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 6551 

1. Ο Δήμαρχος Μεσσήνης επαναπροκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ» με 
προϋπολογισμό 14.999,96 ευρώ. 

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης οδός Δημάρχου Παύ¬ 
λου Πτωχού Μεσσήνη, μέχρι και την 29.5.2008 και ώρα 
12:00μμ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27223-60 130 και 
138. Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Όλγα Αυγερι- 
νοπούλου και Ιωαν. Κότσος. 

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 3.6.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 
η 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα 
«επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» των παραγρ. 4 & 5 του 
αρθρ. 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: είτε στην Α1, 
είτε στην Α2, είτε στην 1η τάξη πτυχίου ή είναι εγγε¬ 
γραμμένοι σε Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

Β. Αλλοδαποί αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 252,10 € του¬ 
λάχιστον και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) 
μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ με 
15.000 €. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
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9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης 
που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Μεσσήνη, 21 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Αριθμ. 12655 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί 
Α' επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση 
παροχής Υπηρεσιών πλυσίματος - σιδερώματος ειδών 
Ιματισμού του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» σύμφωνα με τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές κοι τους όρους της διακήρυξης. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με την διακήρυξη. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣ 130.000,00 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Την 
23.6.2008, ημέρα Δευτέρα μέχρι την 13:00 στο Πρωτό¬ 
κολλο του Νοσοκομείου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Την 24.6.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στην αίθου¬ 
σα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ 
και στον ελληνικό τύπο την 23.5.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική 
διακήρυξη από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομεί¬ 
ου Μεσογείων 152 (τηλ. 210-7770700) έναντι του ποσού 
των €15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 π,μ. 
-14:00 μ.μ. Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται 
εξουσιοδότηση. 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2008 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ) 

Αριθμ. 1788 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων», για το 
έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΚΙΜΜΕΡΙ- 
ΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού 99.159,66 € +18.840,34 € (Φ.ΠΑ. 19%)= 
118.000,00 € Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κα¬ 
τηγορία εργασιών: α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με 


προϋπολογισμό 97.522,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 
και Απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

υποχρεώσεων κ.λπ.) με αίτηση από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι και τις 5.6.2008, ημέρα Πέ¬ 
μπτη. 

Πληροφορίες: Δ.Ε.Υ.Α. =άνθης (Τηλ. 2541072100) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.6.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης'Υδρευσης - Αποχέ¬ 
τευσης Ξάνθης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2-1η τάξη (με έδρα εντός και 
εκτός Νομού Ξάνθης) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομη- 
χανολογικών και 2η τάξη (με έδρα εντός Νομού Ξάνθης) 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μητρώο που τηρείται στην ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1 (με έδρα εντός και 
εκτός νομού Ξάνθης) τάξη για έργα κατηγορίας Ηλε- 
κτρομηχανολογικών. (αναβάθμιση πτυχίων). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.945,45 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές 
ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες είναι από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. 

Ξάνθη, 19 Μαΐου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 3909 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δι¬ 
εξάγει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια επίπλων με σκοπό τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών 
της Ν.Α.Α.Α. για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών. 

Ο προϋπολογισμός της οικείας προμήθειας θα ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) 
περίπου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφο¬ 
ρές τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, 17° 
χλμ Λ. Μαραθώνος Παλλήνη, κτίριο «ΛΙΡΑ», εντός τρι¬ 
άντα (30) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της 
παρούσας, δηλαδή μέχρι την 12.6.2008, μπορούν δε να 
ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2005169 και να 
παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από τη Δ/νση Οικονομικού 
της Ν.Α.Α.Α. 

Παλλήνη, 9 Μάΐου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 2896 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Υ.ΧΩ.ΠΕ. Κορινθίας, προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ (3η/2008)», 
Προϋπολογισμού: 300.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 249.688,00€ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Κόρινθο, οδός Κρο- 
κιδά 2, μέχρι τις 5.6.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27410-41489, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27410-81005, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Στρατηγάκη Ολυμπία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 


σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ 609/1985. 

4. Στα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1ης & 2ης εντός και εκτός 
Νομού, καθώς κοι Κ/Ξ αυτών, στην κατηγορία Οδοποιίας, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.994,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμ- 
μοτος ΚΑΠ 2008 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Υ.ΧΩ.ΠΕ. Κορινθίας, 

Κόρινθος, 20 Μάίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 6552 

1. Ο Δήμαρχος Μεσσήνης επαναττροκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙ- 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋ¬ 
πολογισμό 202.049,21 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Μεσσήνης οδός Δημάρχου Παύλου 
Πτωχού Μεσσήνη, μέχρι και την 5.6.2008 και ώρα 12:00 
μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27223-60.130 και 138. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αυγερινοπούλου 
Ολγα και Κότσος Ιωάννης. 

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 10.6.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα Λήξης υποβοΛής των προσφορών 
η 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι τα 
«επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» των παραγρ. 4 & 6 του 
αρθρ. 7 του π.δ. 609/1985 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ Ε.Ε.Π. για Κατηγορία 
έργου Υδραυλικά, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι: Είτε στην Α2, είτε στην 1η τάξη 
-πτυχίου, είτε στη 2η τάξη πτυχίου που έχουν δηλώσει 
το Νομό Μεσσηνίας ως έδρα ή ως δεύτερη επιλογή 
τους. 

Β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.350,13 ευρώ 
τουλάχιστον και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 
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6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ με 
202.050 €. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπολοίπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ. στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης 
που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Μεσσήνη, 21 Μαΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Αριθμ. 2648 

Η Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας - Τμήμα προμηθει¬ 
ών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη 
προμήθειας Γραφικής Ύλης, προϋπολογισμένης δαπά¬ 
νης 100.000 €, περίπου με Φ.Π.Α για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Ν. Α. Φθιώτιδας. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23.6.2008 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικής Υπη¬ 
ρεσίας της Ν. Α. Φθιώτιδας (Πλ. Ελευθερίας 3 ΛΑΜΙΑ, 
3ος όροφος). 

Σε περίπτωση που αποβεί ο διαγωνισμός άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την 30.6.2008 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 9:00 π.μ. με τους ίδιους όρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται: στα γραφεία μας στην ανω¬ 
τέρω διεύθυνση, στο τηλέφωνο (22310) 67291 κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα. 

Λαμία, 20 Μαΐου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 
Ε. ΚΑΡΠΕΤΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Αριθμ. 5392 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξι¬ 
ολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της μίσθωσης με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για το έργο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2007» (Καθαρισμός καΓΕλεγχος Χωματερής) 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.227,50 € (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα την Πέμπτη 12.6.2008 και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή. 


Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δι¬ 
αθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα - ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, συνεταιρισμού γραμμένοι στα αντίστοιχα 
Επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.124,55 € (2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης) και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστα¬ 
σης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα Τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
του διαγωνισμού δίνονται στα Γ ραφεία του Δήμου από 
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος 
Μαμολίδη Κατερίνα, τηλ. 2842340334). 

Ιεράπετρα, 16 Μαΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Αριθμ. 28831/1369 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανέ¬ 
γερση οικισμού 228 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 
2.52, 2.53, 2.55, 2.56, μιας αίθουσας συγκεντρώσεων και 
δύο καταστημάτων τύπου 2.85, με τις εγκαταστάσεις 
τους και τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης πε¬ 
ριβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης- αποχέ¬ 
τευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, κ.λπ.), 
στην Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας, με την επωνυμία 
«ΚΑΡΔΙΤΣΑ IX», με προϋπολογισμό 35.382.106,91 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Οικοδομικών έργων, με προϋπολογισμό 
26.918.018,05 ΕΥΡΩ, β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών έργων με προϋπολογισμό 5.432.115,00 ΕΥΡΩ, γ) κατη¬ 
γορία έργων Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 2.150.710,97 
ΕΥΡΩ, δ) κατηγορία Υδραυλικών έργων, με προϋπολο¬ 
γισμό 881.262,90 ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Σολω¬ 
μού 60 ΕΛΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ, από το Τμήμα Δημοπρατήσεων 
στον 4ο Οροφο, μέχρι τις 9.7.2008 ημέρα Τετάρτη. 

Δια την παραλαβή των συμβατικών τευχών απαιτού¬ 
νται τα εξής: 

α) Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης (επιστρέφεται 
ακυρωμένη) του ποσού είκοσι πέντε (25) Ευρώ υπέρ 
ΟΕΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος αρ. λογαριασμού 
26608/200 και 

β) απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία θα ανα¬ 
γράφεται, εκτός από τον τίτλο του υποψηφίου, η διεύ¬ 
θυνση και οι αριθμοί τηλεφώνου και ΐαχ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5281299-210-5281303, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5281302, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Κολοκυθάς Επαμεινώνδας. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: ί) Έκτη τάξη και Κοινοπραξία 
Πέμπτης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών, ϋ) Τετάρτη τάξη, Πέμπτη 
τάξη και Έκτη τάξη εντός Νομού έδρας και σε έναν 
δεύτερο της επιλογής της, για έργα κατηγορίας Ηλε- 
κτρομηχανολογικών, ίϋ) Τρίτη τάξη, Τετάρτη τάξη και 
Πέμπτη τάξη εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο 
της επιλογής της για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, ίν) 
Δεύτερη τάξη, Τρίτη τάξη, Τέταρτη τάξη εντός Νομού 
έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της και Κοινο¬ 
πραξία Πρώτης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
για έργα κατηγορίας υδραυλικών. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους επτακοσίων επτά 
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δεκατεσσά¬ 
ρων λεπτών (707.642,14) και ισχύος τουλάχιστον δέκα 
μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και υπόκειται 
στις νόμιμες κρατήσεις. Το εργολαβικό αντάλλαγμα 
θα καταβάλλεται σταδιακά με βάση λογαριασμούς που 
θα συντάσσει ο ανάδοχος ανά μήνα, ανάλογα με την 
εξέλιξη των εργασιών. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί το 
Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ. 

Αθήνα, 21 Μάΐου 2008 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Δημοπρατήσεων 
X. ΔΟΞΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

Αριθμ. 1297 

Ο Δήμαρχος Κτημενίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα: «προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» η κατασκευή του έρ¬ 
γου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Τ.Δ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού: 45.458,00 ΕΥΡΩ, μαζί 
με το Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΣΑΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό 
Κατάστημα Κτημενίων στις 10.6.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα ΙΟ.ΟΟ' π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την δι¬ 


ακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες 
απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων, που τηρείται στη ΓΤΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας . 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας, για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου, (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π.Έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκα¬ 
τόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής, 747,22 ΕΥΡΩ, η οποία θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Κτημενίων. 

Το όριο του ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, (σύμφωνα με το άρθρο 
4 του ν. 3263/2004) καθορίζεται σε 12 %. 
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Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 2229/1994 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2940/2001, 
των π.δ. 410/1985 και 171/1987 περί ρυθμίσεων έργων 
Ο.Τ.Α. του π.δ. 609/1985 καθώς και του ν. 3263/2004 όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της 
μελέτης παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Κτημενίων και 
στα τηλέφωνα 22373 51500, 22373 51502 - ΡΑΧ: 22373 
51509 μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με την 
καταβολή 30,00 ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο διαγω¬ 
νισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί εκ νέου χωρίς 
δεύτερη ανακοίνωση στον τόπο, σε νέα ημερομηνία, 
που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια δια¬ 
δικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Αγία, Τριάδα, 20 Μα'ΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αριθμ. 6722 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, με 
το σύστημα δημοπράτησης «προσφορά με επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης», όπως προβλέπεται από την παρ. 4β του άρ¬ 
θρου 4 του ν. 1418/1984 του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
τον ν. 3263/2004 &, τον ν. 3481/2006 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής 
οδοποιίας Τ.Δ. Δήμου Κασσάνδρας» προϋπολογισμού 
μελέτης 675.751,56 € με Φ.Π.Α. 

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17.6.2008, ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10:00 
π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Κασσάν¬ 
δρας, στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63077, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Φαξ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

3. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του 


ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν με τους αντίστοιχους νόμους & διατάγματα των 
συναφών υπουργικών αποφάσεων και των ν. 3263/2004 

6 3481/2006. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμ¬ 
φωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη): 

Α. Μεμονωμένες επιληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ,Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τους καλούμενους, του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕ.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα, παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 

7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο το 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη ίων διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική, επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος - Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημόσιων Έργων. 

5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 600.000 € και 
το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους, με φορέα κατα¬ 
σκευής το Δήμο Κασσάνδρας. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 11.358,00€. δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α,) και κατα¬ 
τίθενται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή του ΤΣΜΕΛΕ η οποία θα παρέχεται προς το Δήμο 
Κασσάνδρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
και του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, όπως τροποποιή¬ 
θηκε με τον ν. 3559/2007 και του άρθρου 4 παρ. 12 του 
ν. 3481/2006 επίσης το όριο ποσοστού έκπτωσης του 
άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 καθορίζετε σε 12%. 
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Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Κασσάνδρας (Δημαρχιακό κατάστημα 
1ος όροφος - Κασσανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63077 τηλ. 
2374022083,22001, φαξ 2374023902) και να παραλάβουν 
τα τεύχη δημοπράτησης με καταβολή ποσού 15,00€, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 
5.6.2008 ημέρα Πέμπτη. 

Κασσανδρεία, 19 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθμ. 4942 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών επί των τι¬ 
μών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των 
π.δ. 609/1985, 171/1987 και 218/1999 και τους όρους της 
υπ’ αριθμ. 15/2008 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ 
Ν. Θεσπρωτίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: 

«Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Τ. Δ. Ζερβοχω- 
ρίου Δήμου Παραμυθιάς» 

Προϋπολογισμού: Πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ, 
57.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
Υδραυλικών εργασιών με προϋπολογισμό: Σαράντα επτά 
χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και τέσσερα 
λεπτά 47.589,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 17.6.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Πρόίσταμένη Αρχή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει πιν συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 952,00 € (ποσοστό 
2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Παραμυθιάς και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο 
ποσοστό του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ 
ΦΝ437 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης; σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παραμυθιάς και θα 
επικυρωθεί από την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
& Διοίκησης Νομού Θεσπρωτίας - Τμήμα Τοπικής Αυ¬ 
τοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κ,λ.π) από την έδρα του Δήμου στην Παραμυθιά 
Ν. Θεσπρωτίας, μέχρι τις 12 Ιουνίου 2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ-Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 26660 22000, ΡΑΧ επικοινωνίας 26660 
24155, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αθανάσιος 
Μαραζόπουλος. 

Παραμυθιά, 16 Μάΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΩΖΙΟΣ 

-♦- 

( 19 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 

Αριθμ. 4306 

Ο Δήμαρχος Ωλενίας προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ Δ. 
ΩΛΕΝΙΑΣ» με το σύστημα του επιμέρους ποσοστού έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέ¬ 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β 
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του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π,δ. 218/1999 
και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 485.978,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 578.314,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10.6.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτι¬ 
κό Κατάστημα Ωλενίας, στην έδρα του Δήμου στα Λου- 
σικά του Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 12.6.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του 
Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με υπάρχουσα πίστωση για το 
έτος 2008 το ποσό των 250.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην πρώτης (1ης) τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εφόσον ανήκουν στην 
πρώτης (1ης) τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (9.720,00) 
ΕΥΡΩ. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ωλενίας στο Δημαρχείο, στα Λουσικά του Ν. 
Αχαΐας (τηλ. 26930/61202) η στην Τ.Υ,Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/ 
σης και Αποκ/σης Ν. Αχαΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμό¬ 
διος: Δ. Νικολακόπουλος τηλ. 2610/315.440) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αχαΐας (Αρμόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798), 
μέχρι και ΔΥΟ (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Λουσικά, 19 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθμ. 4941 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών επί των τιμών του τιμο¬ 
λογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3263/2004, του ν. 1418/1984 και των π.δ. 609/1985,171/1987 
και 218/1999 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 13/2007 εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Θεσπρωτίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου 
οικισμού Αγίου Γεωργίου Παραμυθιάς». 

Προϋπολογισμού: Εκατόν; τριάντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ, 135.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κα¬ 
τηγορία εργασιών Οδοποιίας με προϋπολογισμό: Εκα¬ 
τόν έντεκα χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτά 111.915,52 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» με το ποσό 120.000,00 € και από πιστώσεις του 
Δήμου Παραμυθιάς με το ποσό των 15.000,00 €. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10.6.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ., εφό- 
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σον ανήκουν στην Α2, 1η και εντός Νομού Θεσπρωτία 
2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΑΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρη¬ 
ση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.239,00 € (ποσοστό 
2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Παραμυθιάς και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο 
ποσοστό του αναδόχου είναι μεγαλύτερο τόυ ορίου 
12%, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ 
ΦΝ437 υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παραμυθιάς και 
θα επικυρωθεί από την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης & Διοίκησης Νομού Θεσπρωτίας - Τμήμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.ΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ¬ 
σεων κ,λπ.) από την έδρα του Δήμου στην Παραμυθιά Ν. 
Θεσπρωτίας, μέχρι τις 5.6.2008. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26660 22000, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26660 24155, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Αθανάσιος Μαραζόπουλος. 

Παραμυθιά, 16 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΩΖΙΟΣ 


( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Αριθμ. 4902 

1. Ο Δήμαρχος Καλλονής προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» του άρθρου 
4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985 με σκοπό την επιλογή αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», με προϋπο¬ 
λογισμό 222.700,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η 
δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δήμου Καλλονής, Κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας (Λαζα- 
ρίδη) -1ος όροφος στις 10 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη με 
ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

3. Κατάθεση εγγυητικών επιστολών 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
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άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.941,59 ΕΥΡΩ. Οι εγγυ¬ 
ητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν 
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (κωδικός έργου: 25519) 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Η κάλυψη του κόστους θα γίνει κατά 218.464,00 Ευρώ 
από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και κατά 4.236,00 Ευρώ 
από Ιδιους Πόρους του Δήμου Καλλονής. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της 
πράξης είναι 222.700,00 €. 

6. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 

8. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλλονής. 

Καλλονή, 19 Μάΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΛΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2711 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ διακηρύττει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΡΟΜΟΥ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗ» με 
προϋπολογισμό 107.000 €. 

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορία 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 89.888,50€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 13.6.2008 πριν τη δημοπρασία. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στην Τ.ΥΑΚ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-26241) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, ίαχ 
επικοινωνίας 28310 53943, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΛΑΠΠΑΙΩΝ, στον οικισμό ΕΠΙΣΚΟΠΗ του Ν. Ρεθύμνης, 
την 17.6.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 


Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.800 € που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο ΛΑΠΠΑΙΩΝ και ισχύος του¬ 
λάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, 

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΕΠ 002. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου ΛΑΠΠΑΙΩΝ. 

Επισκοπή, 16 Μόίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Αριθμ. 13837 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
«Λοιπών παροχών σε είδος (γάλα προσωπικού) έτους 
2008». 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 24 και ΜΥΡ¬ 
ΣΙΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 2007 105 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: 213 2007 107 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΣ: Σύμβαση προμήθειας αγαθών 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτός 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

ΤΙΤΛΟΣ: «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 
έτους 2008» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ¬ 
ΑΣ: γάλα αγελάδας, εξαιρετικής ποιότητας, συσκευα¬ 
σμένο σε μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 410 ρς σε 
χάρτινες συσκευασίες των 48 κουτιών, συμπυκνωμένο 
και αποστειρωμένο με τις σύγχρονες επιστημονικές 
μεθόδους. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 104.160 κου¬ 
τιά. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: η παράδοση του γάλακτος θα 
γίνει τμηματικά εντός διμήνου από την υπογραφή της 
σύμβασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κηφισιάς. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗ¬ 
ΤΩΝ; ΟΧΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: μέχρι εξαντλήσεως πα¬ 
ράδοσης της προβλεπόμενης από την διακήρυξη πο¬ 
σότητας. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟ¬ 
ΝΟΥ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ: ΟΧΙ 

ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟ¬ 
ΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ¬ 
ΞΗΣ Ή ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τεύχη διακήρυξης του 
διαγωνισμού θα διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρα 09.00 - 12.00 μ.μ. από το Δημαρχείο Κηφισιάς - 
Τμήμα Προμηθειών τηλ. 213 2007 105, από την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσης και μέχρι μία ημέρα πριν 
την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 92.000 θϋΐΌ με 
Φ.Π.Α. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με 
άλλο τρόπο μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνι¬ 
σμού εργάσιμης ημέρας στον: ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΙΟΝΥ¬ 
ΣΟΥ 24 ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΤΚ 145 62 (τμήμα Προμηθειών). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑ- 
ΤΑΘΕΣΗΣΉ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12.6.2008 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: Στις 12.6.2008 και ώρα 10.00 - 10.05 στο Δη¬ 
μαρχιακό Μέγαρο - Ισόγειο - Αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα άτομο από κάθε εταιρεία 
(εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
με εκπρόσωπο υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπρο¬ 
σωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συμβολαιογράφο). 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Στον 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1)Έλληνες και αλλοδαποί 
προμηθευτές 2) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλο¬ 
δαπά 3) Συνεταιρισμοί 4) Ενώσεις προμηθευτών, που 
ασχολούνται με την εμπορία ή παραγωγή γάλακτος. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗ¬ 
ΦΙΩΝ: ΟΧΙ 

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1) Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ίση προς το 5% του προϋπολογισμού σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ 
2) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης που ορίζεται στο 10% της συμβατικής δα¬ 
πάνης χωρίς ΦΠΑ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΤ’ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: τα αναφερόμενα στην δι¬ 
ακήρυξη 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΌΤΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΟΧΙ 


ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΔΕΣΜΕΥΕ¬ 
ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: 3 μήνες. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: Απαγόρευση. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ: η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από 
τον ΚΑ 00.6063.07 του προϋπολογισμού του Δήμου, 
έτους 2008. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΧΕ¬ 
ΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΝΟΜΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Δεν απαιτείται προκήρυξη στην Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν 
υπάρχουν λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τον διαγω¬ 
νισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. 

Κηφισιά, 15 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 

Αριθμ. 2661 

Ο Δήμαρχος ΛΑΠΠΑΙΩΝ διακηρύττει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩ- 
ΣΕΙΣ) Β ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 30.000 €. 

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορία 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 25.210,09€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
ΤΥΔΚ Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 13.6.2008 πριν τη δημοπρασία. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ.: 
28310-26241) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, ίαχ 
επικοινωνίας 28310 53943, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΛΑΠΠΑΙΩΝ, στον οικισμό ΕΠΙΣΚΟΠΗ του Ν. Ρεθύμνης, 
την 17.6.2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 
του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ,ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και εμπειροτέ¬ 
χνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα. 

β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα- 
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νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 510 € που θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο ΛΑΠΠΑΙΩΝ και ισχύος τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου ΛΑΠΠΑΙΩΝ. 

Επισκοπή, 16 Μαΐου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

Αριθμ. οικ. 2508 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Δημοσίων 
Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνί¬ 
ας και Ιθάκης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 
80.500 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, 
με προϋπολογισμό 67.647,06 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. 
και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ., 
μέχρι τις 5.6.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26710-22315, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26710-24633, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Α. Λευκίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.6.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ.. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία οδο¬ 
ποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεσθεί 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά] με το δημο¬ 
πρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.382,00 ΕΥΡΩ και 
θα απευθύνεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 


Ν.Α. Κεφαλληνίας-Ιθάκης με ισχύ τουλάχιστον 210 ημε¬ 
ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από 073.9771.Δ1 48, προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Δημοσίων 
Έργων. 

Αργοστόλι, 15 Μόίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
Π. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. 3332 

Ο Δήμαρχος Απολλωνιών Νομού Λευκάδας διακηρύττει 
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης χωρίς όριο καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984, ότι ως αυτός τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 
του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το 
ν. 1418/1984. το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης 
και των Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκ- 
δόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001, του 
ν. 3212/2003 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 
3263/2004 και όποιων ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑ¬ 
ΣΙΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
128.785,46 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%). 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά την κατηγορία 
για έργα Υδραυλικά και Η/Μ. 

Ήτοι εργασίες: 125.098 € 

Αναθεώρηση: 3.687,49 € 

Φ.Π.Α.: 24.469,24 € 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Απολλωνιών και 
στο Δ.Δ. Αγίου Πέτρου, Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Απολ¬ 
λωνιών στη Βασιλική Λευκάδας την 10.6.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενερ- 
γηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια 
ώρα την επομένη Τρίτη 17 Ιουνίου, χωρίς την υποχρέωση 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
έξι (6) μήνες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές για τμήματα 
του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Εγγεγραμμένες στο Μη¬ 
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη 
(εντός Νομού) για έργα Υδραυλικά ή Η/Μ, εργοληπτικές 
κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 
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ουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά 
του για Χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα πρώτων 
κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η ολοκλήρωση 
του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, η διαδικασία 
συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφί- 
σταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα 
και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2502 
ΕΥΡΩ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Απολλωνιών στα τηλέφωνα 
2645361021 & 2645361024 καθώς και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Νομού Λευκάδας (Φ. Πανάγου 8) στα τηλέφωνα 2645022285 
& 2645022476 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο 
(2) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα 
διατίθενται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας. 

Βασιλική, 15 Μαΐου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθμ. 12537 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα 
από την απόφαση του ΔΣ16/15.4.2008 και την υπ’ αριθμ. 
231/21.5.2007 απόφαση της 6ης Υ.Πε επαναπροκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 80.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από ίδια έσοδα του 
Νοσοκομείου. Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρωμής 
των υποψηφίων αναφέρονται στο π.δ. 394/1996. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη υπ’ 
αριθμ. 11/2008. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης 
με ΦΠΑ. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων δίνονται καθη¬ 
μερινά στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και 
στο τηλέφωνο 2610- 999-417. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών του Νο¬ 
σοκομείου στις 2.7.2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
ενώπιον επιτροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερι¬ 
νά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 
2610999417. 

Πάτρα, 14 Μαΐου 2008 

Ο Διοικητής 
Γ. ΛΙΑΤΣΗΣ 
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